30-06-2021 


SGDOC 
MEMO N. : 503/2021 
MAT. : REMITE BOLETA DE GARANTIA 
Arica, 30/06/2021 


ii 


ARICA Y PARINACOTA 


1- JUL 2021 
a db es RECIBIDO 
DOCUMENTO ELECTRONICO 
DE : RUPERTO FERNANDO PALMA - Experto - Oficina de Partes 


: Jefe de División - División de Administración y Finanzas 


ESTIMADOS ESTA OFICINA RECEPCIONO OF.ORD. N° 0194/2021 DE CGE DONDE REMITE 
BOLETA DE GARANTIA N° 0570653 DEL BCO BCI 
CODIGO BIP N° 30457128-0 


RUPERTO FERNANDO PALMA RETAMALES 
Experto 
Oficina de Partes 
FPR / fpr 
DISTRIBUCION: 


JESSICA AIDA CORTES - Profesional - Unidad Contabilidad y Presupuesto 
JUAN BAUTISTA MUÑOZ - Apoyo - Oficina de Partes 


AMERICA YOLANDA CALLE - Encargado (S) - Unidad de Tesoreria 
Jefe de División - División de Planificación y Desarrollo Regional 
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Arica, 29 de junio de 2021 
GZ 0194/2021 


UNIDAD SSPP PERM, CONCE Y SERV N° 1330 /2021 


Señor 

Roberto Erpel Seguel 
Intendente 

Región de Arica y Parinacota 
Av. General Velásquez 1775 
Presente 


Ref: Informa estado de solicitud de concesión y remite nueva boleta de garantía 


De nuestra consideración: 


Por medio de la presente y en el marco de garantizar el cumplimiento del convenio de electrificación 
rural extensión de red de servicio público entre el Gobierno Regional y Compañía General de 
Electricidad S.A., informamos a usted que el estado del proyecto Construcción Electrificación SING 
Varias Localidades de Camarones", Código BIP 30457128-0, se encuentra con sus obras fisicas 
terminadas y en proceso de obtención de concesión eléctrica definitiva en el sistema de tramitación 
de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. 


En relación con el subsidio anticipado, solicitamos a usted la extensión de boleta de garantía por un 
periodo de doce meses, a contar del 31 de julio de 2021, fecha en la cual tiene vencimiento boleta 
anterior N° 554501 por un monto de $2.000.000.000 entregada por este mismo fin. Se adjunta nueva 
boleta de garantía. 


Sin otro motivo en particular, agradeciendo vuestra consideración a lo solicitado, saluda atentamente, 
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